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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA 
EMPRESA - MUNICIPIO 


SANTIAGO 

JAMILTEPEC 


Gobierno municipal 

2ÜI7-2ÜI8 



EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REYNA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC; DISTRITO DEL MISMO NOMBRE, DEL ESTADO DE OAXACA. 
SIENDO LAS 16:00 HRS. DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA: EL C. EDUARDO PAZ 
VASQUEZ, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA; SHUNASHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ; E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
SANTIAGO JAMILTEPEC LOS CC. PROFR. EFRAÍN DE LA CRUZ SÁNCHEZ, PROFA. AURORA MERINO HERNÁNDEZ, PROFR. ABEL VELASCO 
VÁSQUEZ, C. FRANCISCO BRUNO CISNEROS TERRASA Y LIC. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ BAUTISTA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - 
RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE". 


UBICACIÓN : 


ESTADO: 020 

REGIÓN. 02 

MICROREGIÓN; 27 

DISTRITO: 21 

MUNICIPIO: 467 

LOCALIDAD: 0013 

DATOS GENERALES 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

RUBRO: 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 
OFICIO DE NOTIFICACIÓN: 



OAXACA 


JAMILTEPEC 


SANTIAGO JAMILTEPEC 


- T € SOR€RIA 


PASO DE LA REYNA 


MUNICIPAL 


- Mp ig .S a nti iooJa iniltepK 


APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 


RAMO GENERAL 33 



MSJ/467/FIII/125/2017 


FECHA: 24 DE MAYO DE 2017 


MSJ/467/FIII/125A/2017 


FECHA: 24 DE MAYO DE 2017 


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 


SE EFECTURAN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION INTERIOR DE APLANADO DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO POR MEDIOS MANUALES, APLANADO RUSTICO EN MUROS INTERIORES DEL 
TANQUE A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1;3, ADITIVO FESTER, MALLA DE ALAMBRE FINO 
ANUDADO EN FORMA HEXAGONAL DE 3/4" (19 MM), APLANADO PULIDO CON CEMENTO GRIS Y EN LA 
RED DE DISTRIBUCION SE REALIZARA EL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DE FORMA MANUAL, 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE Fo.Go C-40 L200 DE 2", CAJA PARA VALVULAS HECHO 
CON TABICON PESADO DE 10X14X28 CMS DE 14 CMS DE ESPESOR, TAPAS DE POLIETILENO PARA 
CAJAS DE VALVULAS DE AGUA POTABLE DE 0.60 X 0.60 MTS, VALVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO 
COMPUERTA DE DIFERENTES DIAMETROS, ATRAQUES HASTA 1.00 METRO DE CONCRETO DE 


SECCION CIRCULAR DE 20 CMS, ARMADO CON ARMEX DE 20X20 CMS Y CONCRETO F 
TOMAS DOMICILIARIAS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. 


= 150 KG/CM2. 


RUBRO DE GASTO: 


AGUA Y SANEAMIENTO 


SUBCLASIFICACION: 


REDOSL 
POTÁI 


MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
FECHA PROGRAMADA DE INICIO 
FECHA DE INICIO REAL: 

METAS ALCANZADAS 


CONTRATO 


06/06/2017 


FECHA PROGRAMADA DE TERMINO 

06/06/2017 


FECHA DE CONCLUSIÓN 

398.00 

ML 

BENEFICIARIOS 



ESTRUCTURA FINANCIERA 

APORTACIONES Y 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE EJERCIDO 

SALDO 

RAMO 33 FONDO III wL 

$432,598.89 

$432,598.89 

$0.00 

RAMO 33 FONDO IV i/* 




RAMO 28 




APORTACIÓN FEDERAL 




BENEFICIARIOS 




OTROS guHA 


.,*invrvc . 


TOTAL 

c-on.rWiWX??.iI,^r . a' - 


$432,598^^^^j^j> 

$0.00 



UTO __ 

t^DA LA OBRAJ^^ipiAlft^RECORRIDO 
INADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDC 


CHAS E INICIO 

E 

ACUERDO CON I 


PROGRAMADAS. 

, )R LAS PARTES QUE INTEF 
FIH/ítlbAD Y DESTINO DE SU EJECUC 


.^_RSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR L^|^l|gg®J^^5||gABLE DE SU OPERACIÓN, ( 

^^JWNICi PAl. 


miA- 
t^NDA 
M|)í$.1aa^Jsmíttepec 
Dtto. JwiMepe;, Oai 
2917 2018 



S^^LUYE QUE LA OBRA SE 
; DEL 

IY MANTENIMIENTO. 

(JURA 

icimt. 


Wí7-»1« 


# 
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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA 
EMPRESA - MUNICIPIO 


SANTIAGO 

JAMILTEPEC 


Gobierno municipal 

20172018 




ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS DEL MISMO DIA Y 
rNTERVlN,ERON.""'"°' ^ ^ CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE MISiTlOS QU^EN EL^ 


RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN 


CONTRATISTA: SHUNASHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 
ADMINISTRADOR UNICO : C EDUARDO PAZ VASQUEZ 
R.F.C: SC0151001B56 

DOMICILIO: AVENIDA DE LAS ETNIAS No. 117, PIS 
DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68050. 






PROFRrABEirVELASCO ^ 

REGIDOR DE HA(fÍ6lGiDURIA 

D€ HACI6NDA 
Mpto. Santiago Mtepec 

Dtto. Jamíopec, Oai 
2017 2018 


PS, POLONIA REFORMA, OAXACA 

í'p 


RECIBEN LA OBRA 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 


,5r<if T 


PROFR. EFRAfÑ DE LA dNU^^MNIftMItepK 

PRESIDENTE MUNI^MP'lleP«,Oai. 

2017-2018 


VSJNlJ 

GATURA 

“-- ■' 

telPAl 


PROFA. AUF 


XNDEZ 





C. FRANCISCOBRÜÑO (MMi 

REGIDOR DE^R^'* 

Santiago 

Jwiülapac. 

¿«17-201* 


TERRASA 


Lie. 


JOSÉ MANUEL l^l^i 


TESORE 


W" 

MUNÍCIPAL 

Mpio.SantÍMoJamiltepet 
Dtto.Jam¡itepec,Oax 
Vo.Bo. 2017-2018 


# 





















